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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI 


DECRETO 10 maggio 2001. 


Legge 15 dicembre 1990, n. 396. Modifiche del Programma degli interventi per 
Roma capitale. 


IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000 


Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventiyper Roma, Capitale della Repubblica»; 


Visto il programma degli interventi per Roma Capitalè, approvato con decreto ministeriale 1° mar- 
zo 1992, e successive modificazioni; 


Vista la deliberazione del Commissario straordinario di Roma n. 42 del 23 aprile 2001; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Mini- 
stro dei lavori pubblici sono state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000; 


Vista la deliberazione n. 1/2001, adottatadàlla Commissione per Roma capitale in data 24 apri- 
le 2001; 


Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. n. 1440, in data 23 aprile 2001, con la 
quale il Ministro dei lavori pubblici, delegato per Roma capitale e Giubileo, è stato delegato a presiede- 
re la seduta della Commissione per Roma capitale tenutasi in data 24 aprile 2001; 


Decreta: 


Sono approvate lè&-modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma capitale, 
così come definite dalla Commissione per Roma capitale nella seduta del 24 aprile 2001, con delibera- 
zione n. 1/2001, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante. 


Roma, 10 maggio 2001 


Il Ministro: NESI 


Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2001 
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 297 


== 
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COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE 
EX LEGE N. 396/1990 
Deliberazione n. 1/2001 

Seduta del 24 aprile 2001 


OGGETTO: Legge 15 dicembre 1990, n. 396. Modificazioni del Programma degli 
interventi per Roma Capitale. Rimodulazione degli stanziamenti del programma 
e ripartizione di risorse iscritte im bilancio e di-.economie rivenienti da minori 


occorrenze finanziarie. 
LA COMMISSIONE PERROMA CAPITALE 


VISTA la legge 15 dicembre 1990 n. 396\recante : “Interventi per Roma, Capitale della 
Repubblica”; 

VISTO il Programma degli interventit»per Roma Capitale approvato con DM 1° marzo 1992 
e successive modificazioni; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario di Roma n. 42 dei 23 aprile 200]; 

CONSIDERATO che la vigente legge finanziaria (legge 23 dicembre 2000, n.388) ha 
ridotto, in misura di.L. 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 2001 e 2002, 
lo stanziamentovscritto in bilancio, a favore del fondo per Roma capitale, dalla 
precedente degge finanziaria (legge n.488/1999), finanziamento che, pertanto, 
ammonta ‘NL. 170 miliardi per ciascuna delle annualità 2001 e 2002; 

CONSIDERATO che la vigente legge finanziaria (legge 23 dicembre 2000, n.388) ha, 
altresìystanziato, a favore del fondo per Roma capitale ex lege n. 396/1990, la somma 
di 1.190 miliardi per l’annualità 2003; 

RITENUTO di accogliere, sostanzialmente, la richiesta di modificazione del Programma 


degli interventi per Roma Capitale di cui alla succitata deliberazione n. 42 del 23 
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aprile 2001, in quanto coerente con gli obiettivi della legge n. 396/1990 e del 
Programma medesimo e con le suddette previsioni finanziarie recate dalla vigente 
legge finanziaria (legge n.388/2000); 

RITENUTO di acquisire nella disponibilità della Commissione le uminori occorrenze 
finanziarie, esposte dai soggetti beneficiari, per la realizzazione, degli interventi di 
rispettiva titolarità; 

RITENUTO di procedere al definanziamento ed all’espunzioné»dal Programma di quegli 
interventi che i rispettivi titolari considerano non più fattibili nel prossimo triennio; 

RITENUTO di procedere alla temporanea riduzione di \stanziamento, a valere sulle 
annualità pregresse, di quegli interventi per i qualiisono emerse difficoltà tecniche di 
avvio immediato, traslando le rispettive assegnazioni ad annualità successive; 

RITENUTO di inserire nel programma gli interventi di cui all’Allegato D alla presente 
deliberazione che rivestono particolare rilevanza ed urgenza; 

RITENUTO di ripartire la somma, complessivamente riveniente dalle riduzioni operate per 
minori occorrenze finanziarie, pèr definanziamenti e per temporanee riduzioni di 
stanziamento, sia per ripianare. le riduzioni operate dalla legge finanziaria (legge 
n.388/2000) a carico degli ésercizi finanziari 2001 e 2002, sia per finanziare i nuovi 
interventi ed il completamérito degli altri interventi ricompresi nell’ Allegato E; 

RITENUTO di ripartire lo stanziamento in conto annualità 2003 a favore degli interventi di 
cui all'Allegato Foche ricomprende anche le suddette traslazioni temporanee di 
assegnazioni finanziarie; 

RITENUTO di appfòvare le modifiche di titolo occorrenti per una più puntuale indicazione 
degli interventi; 

RITENUTO divdisaggregare quegli interventi del Programma per i quali, per motivi 
contabili, si è operato con distinti provvedimenti, 

RITENUTO di inserire nel Programma gli interventi di cui all'Allegato H, ai soli fini 


dell’utilizzazione delle procedure acceleratorie previste dalla legge n.396/1990; 
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RITENUTO di espungere dal Programma quegli interventi per i quali, all’attualità, sono 
venute meno le motivazioni che ne sorressero l'inclusione; 


AÀ voti unanimi 
DELIBERA 


LL Sono approvate le riduzioni di stanziamento, per minori dcecorrenze finanziarie, degli 
interventi di cui all’ALLEGATO A nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, 
per un complessivo importo di L. 33.957.771.913. 

2. Sono approvati i definanziamenti e la contestlale espunzione dal programma degli 
interventi di cui all’ALLEGATO B., per un &omplessivo importo di L.4.221.976.800. 

3. Sono approvate le temporanee riduzioni-di stanziamento, a valere sulle assegnazioni 
relative alle annualità precedenti\ quella in corso, degli interventi di cui 
all’ALLEGATO C, per un complessivo ammontare di L. 64.798.000.000. 

4, E’ approvato l'inserimento nel'Pròogramma degli interventi di cui all’ALLEGATO D. 

d. La somma complessiva i, L. 102.977.748.713, riveniente dalle riduzioni di 
assegnazioni di cui ai puftti-precedenti, è come di seguito ripartita: 

A) Quanto a L. 60 miliardi sono assegnate, in ragione di L.30 miliardi per ciascuna 
delle annualità+2001 e 2002, per la copertura finanziaria delle assegnazioni già 
operate, perte/ medesime annualità, con la precedente deliberazione n.1/2000, 
approvata con D.M. 21 dicembre 2000 (pubblicato sulla G.U. n. 65 del 19 marzo 
2001). 

B) Quanto a L. 41.961.796.208 per il finanziamento, in conto annualità 2001 e 2002, 
degli interventi di cui all’ALLEGATO E. 

GC) La residuante somma di L. 1.015.952.505 resta nella disponibilità della 


Commissione per le successive determinazioni. 
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6. Sono approvate le assegnazioni finanziarie, in conto annualità 2003, )di cui 
all’ALLEGATO F e, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 396/1990, sono 
destinate al funzionamento dell’Ufficio per Roma capitale e grandi èventi L. 800 
milioni per l’annualità 2003, per un complessivo ammontare di L.183:798.000.000. 

I Si dà atto che restano nelle disponibilità della Commissione per successive 
determinazioni L. 1.015.952.505 in conto annualità precedenti}oltre L.6.202.000.000 
in conto annualità 2003. 

8. Sono approvate le modifiche di titolo e le disaggregazioni di interventi di cui 
all’ALLEGATO G, dando atto che non comportano variazioni complessive di oneri 
finanziari. 

9. E’ approvato l’inserimento nel Programma degli interventi di cui all’ALLEGATO H, 
per l’utilizzazione delle sole procedure di cui,alla legge n.396/1990. 

10. Sono approvate le espunzioni, dal’ Programma, degli interventi di cui 


al’ALLEGATO, per i motivi a fianco di ciascuno di essi indicati. 


Il presidente: NESI 


Il segretario: BARBATO 
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All. A 


Interventi per Roma Capitale L. n.396/1990 
Minori occorrenze finanziarie (lire) 


È SOGGETTO MINORI 
CODICE DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO ERCEGNENeE DELORAENZE 


ni COMUNE DI ROMA 618.150.000 
c1,1.1 Progettazione e avvio realizzazione linea tramviaria |  GOMUNE DI ROMA 1.647.000.000 
Casaletto-p.za Venezia: 


Costruzione rete di collettori di lunghezza pari a COMUNE DI ROMA 11.367.483.557 
16.000 mi, suddivisa in una dorsale principale 

parallela all'asta del Rio Galeria, più rami secondari 

lungo i fossi di Monachina, Bamboccio, Albuceto) 

Acquasona, Selvetta, Cerquetta, Pratorotondo; 

Costruzione impianti di sollevamento 


nad Collettore di Bravetta COMUNE DI ROMA 1.748.330 246 
i Collettore Pisana | e ILiranco COMUNE DI ROMA 4.556.619.350 


Collegamento Centrale del latte S. P. Patombarese | PROVINCIA DI ROMA 2.181.000.000 
tra svincolo G.RaA) e bivio Capobianco, itinerario 

alternativo alla S./P. Nomentana tra S. Lucia e 

G.R.A. 


Allestimento galleria d'arte moderna (ex Birra 
Peroni) 


qd1.18 


Tangenziale orientale: indagini e progettazioni COMUNE DI ROMA 48.810.000 
Progettazione e realizzazione dell'Auditorium COMUNE D! ROMA 2.506.796.208 


Espletamento e gestione concorso internazionale COMUNE DI ROMA 247.207.277 


per la.realizzazione del nuovo centro congressi EUR 
Totale 33.957.771.913 


id 
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ALL B | 
interventi per Roma Capitale L. n.396/1990 


Definanziamenti (lire) 


SOGGETTO 
PROPONENTE 


CODICE DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO 


DEFINANZIAMENTI 


c3,1.14 Progettazione e lavori di recupero edificio comunale di 
Via N. Bettoni per destinazioni culturali d'interesse 
generale - | lotto funzionale 


[8.41.45 Realizzazione di n. 10 cabine elettriche MT/BT di tipo 


| artistico da installare nel Centro Storico 


[dzt.a Parcheggio Ostia Licio Centro 


Progettazione interramento di via Cristoforo Coiombo 
al servizio del nuovo centro congressuale EUR 


COMUNE Di 
ROMA 


500.000.000 


COMUNE DI 
ROMA 


400.000.000 


1.321.976.800 


2.000.000,000 


COMUNE DI 
ROMA 


Ente Eur 


| Totale | 4.221.976,800 | 


=.= 
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All. C 


Interventi per Roma Capitale L. n.396/1990 
Riduzioni stanziamenti (lire) 


” SOGGETTO RIDUZIONI 
CODICE DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO PROPONENTE | STANZIAMENTI 


COMUNE DI 4.500.000.000 
ROMA 


COMUNE DI 2.500.000.000 
ROMA 


Parco Casilino labicano: sistemazione aree a verde 
(stralcio funzionale) 


Progettazione tratto Lungotevere interrato zona 
Papareschi e sistemazione, progettazione e primi 
interventi collegati all'insediamento della nuova\&ede 
del Teatro di Roma 


"Riqualificazione e valorizzazione dell'area della 
Stazione Tiburtina: progettazione, acquisizione aree 
e opere di infrastrutturazione dell'area" 


COMUNE DI 15.000.000.000 
ROMA 


COMUNE DI 10.500.000.000 
ROMA 

COMUNE DI 
ROMA 


EUR S.p.a. 


Acquisizione Villa Rivaldi 


Acquisizione aree ethavvio delia realizzazione del 
Museo della Scieriza%e strutture culturali 


14.098.000.000 


Realizzazione del Nuovo Centro Congressi Eur ed 18.200.000.000 


interventi connessi 


64.798.000.000 


__D—= 
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ALL. D | 
Interventi per Roma Capitale L. n.396/1990 


NUOVI INTERVENTI 
DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO soGGETTO | 


PROPONENTE 


Chiesa S. Agostino, restauro transetto sinistro, monumenti e cappella B.C.S.AS. 


Buongiovanni 


interventi di consolidamento e restauro delle mura Aureliane Comune di Roma 


Realizzazione del Ponte dei Congressi Comune di Roma 


Ponti pedonali sul Tevere {Ponte della Scienza e Ponte della Musica) 
realizzazione delle opere 


Comune di Roma 


Strada Provinciale Laurentina dal GRA al Km. 28200: Il stralcio funzionale Provincia di Roma 


Compietamenio tangenziale dei Castelli Regione Lazio 


Ospedale Frassi di Ostia - Parcheggio pertinenziale A.S.L. Roma D 


Nodi di scambio - Colle Mattia Provincia di Roma 


Modi di scambio - Nettuno Provincia di Roma 


Nodi di scambio - Marlupo Provincia di Roma 


= 
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_ AIR 


Interventi per Roma Capitale L. n.396/1990 
Assegnazioni finanziarie (lire) 


li 


— 
ANNUALITA' 2001 | 
| CODICE | DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO | at | ASSEGNAZIONI 


B.CS.AS, 600.000.000 


Chiesa S. Agostino, restauro transetto sinistro, 
monumenti e cappella Buongiovanni 


Interventi di consalidamento e restauro delle mura I COMUNE DI ROMA 
Aureliane 


c1.5,2.11 [Costruzione rete di collettori di lunghezza pari a 18.000 COMUNE DI ROMA 
mi, suddivisa in una dorsale principale parallela all'asta 
del Rio Galeria, più rami secondari lungo i fossi di 
Monachina, Bamboccio, Albuceto, Acquasona, Selvetta; 
Cerquetta, Pratorotondo, Costruzione impianti di 
sollevamento 


b1,6.24 


20.000,000.000 


2.000.000,000 


c3.1.12 Progettazione ed avvio della ristrutturazione del Croce Rossa italiana 3.500.000.000 
complesso di Via Ostiense n 129 da destinarsial Centro 
sperimentale per obiettori di coscienza e UfficiForesteria 


della GRI 


500.000.000 


100.000.000 


Adduttrice nord-ovest | lotto COMUNE DI ROMA 


Collettore Pisana | e ll tronco COMUNE DI ROMA 


Collegamento Centrale dellatte S. P. Palombarese tra PROVINCIA DI ROMA 
svincolo G.R. A. e bivio Capobianco, itinerario alternativo 
alla S. P., Nomentana traSeLucia e G.R.A. - opere 
suppletive per miglioramento sicurezza ed integrazione 
premio di accelerazione 


584,000,000 


d1.36 Completamento Tangenziale per i Castelli REGIONE LAZIO 


10,000.000.000 


371.000.000 


ANNUALITA' 2002 


| ' | SOGGETTO | 
CODICE DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO PROPONENTE ASSEGNAZIONI 
N° . di scambio - Colle Mattia PROVINCIA DI i 1.000.000.000 | 


d4.2.3.2 [Nodi di scambio - Nettuno PROVINCIA DI ROMA 800.000.000 
une ai 


| Totale 41.961,796.208 


Ospedale Grassi di Ostia - Parcheggio pertinenziale A.S.L Roma D 


Progettazione e realizzazione dell'Auditorium COMUNE DI ROMA 


i 
a 


14 
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Serie generale - n. 194 


Interventi per Roma Capitale L. n.396/1990 
Assegnazioni finanziarie (lire) 


—- "sr 


AH) F 


[ANN UALITA' 2003 | 


x SOGGETTO 
CODICE DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO PROPONENTE ASSEGNAZIONI 
a1.1,1 Progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria f COMUNEDÌ ROMA 80.000.000.000 
e secondaria e scavi archeologici sulla base delle indicazioni del 
Progetto Direttore SDO {ed aîtri interventi per l'avvio dello SDO), 
con priorità per ampliamento del parco ex SNIA {con annesso 
capannone), parco archeologico Tiburtino, parco Meda e parco 
Centocelle. 
2.3.1 Parco Casilino tabicano: sistemazione aree a verde (stralcio COMUNE DI ROMA! © 4.500.000.000 
funzionale) 
3.215,41 Realizzazione de! Ponte dei Congressi COMUNE DI ROMA | 28.400.000.000 
c3.2.15,2 Ponti pedonali sul Tevere (Ponte della scienza e Ponte della COMUNE DI ROMA | 12.000.000.000 
Musica) realizzazione delle opere 
c3.2.16 Progettazione fraito Lungotevere interfato zona Papareschi e COMUNE DI ROMA | © 2.500.000.000 


sistemazione, progettazione e primi/intenventi collegati 
all'insediamento della nuova sede delTeatro di Roma 


d1.35.1 Strada Provinciale Laurentina dal GRA al km. 28,200: Il stralcio PROVINCIA DI 
funzionale ROMA 


"Riqualificazione e valorizzazione dell'area della Stazione COMUNE DI ROMA 
Tiburtina: progettazione; acquisizione aree e opere di 
infrastrutturazione dell'area” 


Nodo di scambio-.Morlupo PROVINCIA DI 
ROMA 
AcquisizioneWilta Rivaldi COMUNE DI ROMA 


Acquisizione aree ed avvio della realizzazione del Museo della COMUNE DI ROMA 
Scienza e strufture cuituraîi 


15.000.000.000 


15.000.000.000 


2.800.000.000 


10.500.000.000 


14.098.000.000 


f2.2.2 Realizzazione del Nuovo Centro Congressi Eur ed interventi EUR S.p.a. 18.200.000,000 
connessi 


Totale 


182,998.000.000 


_— 15- 
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Interventi per Roma Capitale L. n.396/1990 
MODIFICHE 
CODICE 


» SOGGETTO 
DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO PROPONENTE ASSEGNAZIONI 


Operazioni archeologiche e sistemazione dell'arco dei Fori di COMUNEDI ROMA 
Nerva, della Pace, di Cesare Augusto e Traiano per favorire la 
comprensibilità dell'intero compiesso dei Fori imperiali 


DISAGGREGAZIONE 
Operazioni archeologiche e sistemazione dell'area del Foro*di COMUNE DI ROMA 


MODIFICA TITOLO 
Interventi di riqualificazione della località Radicicoli 


Espietamento concoîsi di progeltazione per due ponti pedonali | COMUNE DI ROMA 
{Ponte della scienza e Ponte della Musica) e un ponte carrabile 
{Ponte dei Congressi} sul Tevere 


MODIFICA TITOLO 


Progettazione del Ponte dei Congressi e dei Ponti delta Scienza 
e delia Musica 


i 


| 


Serie generale - n. 194 


ALL. G 


5.000.000.000 


1.600.000.000 


1.700.000.000 


COMUNE DI ROMA I | 


1.500.000.000 
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ALL. H 


Interventi per Roma Capitale L. n.396/1990 
NUOVI INTERVENTI 


SOGGETTO 
CODICE DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO PROPONENTE 


Programma di installazione di cabine elettriche MT/BT, aventi Acea 
caratteristiche tecniche ed estetiche adeguate all'inserimento nelle 
aree centrali della città 


.1.46 
c4.1.47 Collegamento 150 Kv Valle Galeria - Dragona !1 terna 
.1,49 


6 

La 
—l 
da 
te) 


c4 

CS Collegamento 150 Kv Castro Pretorio - Quirinale 
Collegamento 150 Kv in cavo interrato Collatina Cinecittà 
Si Collegamento 150 Kv in cavo interrato Tor Cervara - Aniene 
fi Collegamento 150 Kv in linea aerea Ceéchignola - Tor Tre Teste 
BeSti Collegamento 150 Kv in linea aefea Vitinia - Casal Palocco 
ai vai 150 Kv in lineà èerea Casal Palocco - Lido 
de Centro Nomentano - Potenziamento a 20 Kv e realizzazione sede per 

pronto intervento 

ai Casal Palocco;Muovo Centro a 150 Kv 
Centro Cecchigholà, nuovo Centro a 150 Ky 
E Prenestino, nuovo Centro a 150 Kv 
la Cabina\ponte 20/8,4 Kv Tiburtino 
AI Cabina ponte 20/8,4 Kv Collatino 
Pe re ponte 20/8,4 Kv Centocelle 


n 

PS 
nl 
Mm 
Di 


97 
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Interventi per Roma Capitale L.396/90 


Espunzioni 
CODICE . POE SEO SRoronti Note 
b1.1.2 Chiesa del Gesù I BCSAA Ultimato 
b1.4.4 Chiesa S. Andrea della Valle Ultimato 
b1.1.8 Chiesa S. Maria delia Pace Ultimato 
b1,1.11 Chiesa S. Maria del Popolo BCSAA Uitimato 
b1.1.12 Chiesa S. Gregorio al Celio BOSA. Ultimato 


b1.1.14 Chiesa S. Maria degli Angeli Ultimata 


Chiesa $. Sabina (Chiostro) 


Ultimato 


Ultimata 
Ullimato 


Chiesa S. Maria sopra Minerva Ullimato 


Chiesa S. Silvestro in Capite 


Chiesa SS. Carlo a Ambrogio 


b1.î.19 Chiesa S, Maria in Trasievere Ultimato 


b1.1.24 Chiesa $. Maria dei Miracoli 
Chiesa S. Maria in Montesanto 


Ultimato 


b1,1,22 


Chiesa, S. Agostino 


Ghiesa S. Carlo alle Quattro Fontane 


Chiesa S. Maria in Yallicella 


ie Chiesa $. Maria in Via Lata Ultimato 
I ai 
b1.1.28 Chiesa S. Andrea delle Fratte BCOSAA. Ultimato 


ia 
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| CODICE | DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO | E | Note 

b1.1.29 "Tchiesa S, Stefano Rotondo BCOSAA. Ultimato 

b1.1.30 Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini BCSAA. fo Ultimato 
Chiesa Madonna dei Monti BCSA.A, Do Ultimatò 


timato 


Ultimato 


Ultimato 


| Ultimato 


timato 


Ultimato 


b1.1.32 Chiesa $, Nicola in carcere 
b1.1.33 = |Chiesa S. Eustachio 
Chiesa S. Agata dei Goti “i 
b1,1.36 Chiesa S. Anastasia BICSA.A. 
Ls Chiesa S. Ignazio BCSAA 
b1.1.37 Chiesa SS. Cosma e Damiano BOS.AA. 
b1.1.38 Chiesa S. Maria dell'Orto BOSAA. 
a Chiesa S. Rocco all'Augusteo BUOSAA. 
Chiesa S. Francesco a Ripa BEOSAA. 


Sinagoga: Tabernacolo Scuola Catalana 


Arciconfraternita dei Bergamaschi 


FS Confraternita di Ponterotto - Villa Alibert BCO.SAA. 


Ultimato 


Ultimato 


Ultimato 


Ultimato 


Ultimato 


b.1.1.44 Palazzina Pio IV BUOSAA. Ultimato 
b1.1.46 Chiesa di S. Marian Domnica B.CSA.A. Ultimato 
b1.1.46 Chiesa di S. Salvatore in Lauro BOSAA. Ultimato 
b1.1.47 — [Chiesa $Andrea e Claudio ai Borgognoni BCSAA. Ullimato 
b1.1.48 Chiésa S. Petronio dei Bolognesi B.LC.S.ALA. Ultimato 
b1.1.49 Basilica S. Lorenzo fuori le mura BCUOSAA. Ultimate 
b1.1.50 Chiesa S. Marcellino e Pietro BLC.S.A.A. Uttimato 
b1.1:51 Chiesa S. Maria in Monticelli BOSAA. =" Ultimato 
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| copice 


I b1.1.62 


Castel Sant'Angelo 


IR | 
| x | SOGGETTO 
DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO PROPONENTE Note 
Antiche sinagoghe (Tempio Maggiore e Tempio BCOSAAC TO Ultimato 
Spagnolo). Restauro degli antichi arredi delle 
Cinque Scole del Ghetto, Adeguamento degli 
edifici e degli impianti di servizio. 
Galleria Borghese BCOSAA | Ultimato | 
Vittoriana B.C.SA.A. Ultimato 


Ultimato 


Palazzo Corsini 


Ultimato 


[Palazzo Venezia 


Pantheon 


Ultimato 


Ultimato 


Vallicelliana 


Casanatense 


Ultimato 


Ultimato 


Angelica 


S. Michele 


Collegio Romano 


Ultimato 


Ultimato 


Ultimato 


Caserma Lamarmora 


BCOSAA, 


Ultimato 


Parco Tevere (zona. Ostiense) che potrà 


sperimentali da) Min. Ambiente 


= Min. Ambiente 
prevedere la presenza vi attività educative e 


_l 


Per riprogrammazione 


3.1.7 Recupero edilizio dell'edificio di via !V Novembre 
{Cinema Rialto) per sede degli Uffici del 
Programmanper Rama Capitale e relativo Centro 


informazione 


Presidenza Consiglio 
Ministri 


Per riprogrammaziane | 


C3.3.6.1 


fentro di settore Roma - Torpignattara | ENTE POSTE | 


Per riprogrammazione i 


c3.3.6.2 [ne di settore Valmelaina 


| ENTE POSTE I 


Per riprogrammazione 


t3.3,6,3 cani di settore Ostia Ponente 


| ENTE POSTE - 


i li 


Per riprogrammazione 
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Note 


Ù 


c3.3,6.4 Centro di settore Grottaperfetta ENTE POSTE Per riprogrammaziohe 

0 Centro di setiore Torrevecchia ENTE POSTE Per riprogrammnazione 
Rete telefonica nazionale in cavi a fibre ottiche ENTE POSTE Perriprogrammazione 
Nodo di Roma 

C3.3.14 Realizzazione a Tor Sapienza dì un Parco CGIL Î Per riprogrammazione 
attrezzato, di una struttura polivalente a 
carattere sporlivo e musicale con annesse 
attività commerciali 

c4,2 Realizzazione di cinque centri di accoglienza per] REGIONE LAZIO Per riprogrammazione 
gli immigrati 

65.3.1.2.3 Stazioni 380/150 kv Roma Ovest e Roma Est Enel Uitimato 

c65,3,1,2,8 Cabine di trasformazione media e bassa Ene! Non vengono utilizzati né fondi, né 


tensione; Gir I n 47 cab; Circ Il n 60 cab; Circ ill 
n 28 cab; Circ ÎV n 12 cab: Cire V n 9 cab; Ciro 
VI n 8 cab; Ciro VII n 1 cabi Cire VIII n 27 cab; 
Circ 1X n 1 cab; Circ X n 9 cab; Circ XI n 1 cab; 
Circ XII n 1 cab; Circ XIII n 2 cab; Circ XIV n 31 
cab; Circ XV n 9 cab; Circe XVI n 10 cab; Circ 
XVII n 68 cab; Circ XVII n 12 cab; Giro XIX n 29 
tab; Ciro XX n 43 cab 


Linee MT CM Astalii, Flaminia, Gianicolo, 
Magliana, Monte Mario, Ottavia, Parigli, Ponte 
Galeria, Prati, Prali Fiscali, S. Camillo, 
Primavalle Sira, Tevere Nord/ Torrevecchia, 
Vignaccia 


Linee MT Stazioni di trasformazioni Cinecittà e 
S. Paolo 


Ampliamento edificio)per servizi via Carlo 
Veneziani-Magliana 


Centro Esquilino>nuovo Centro a 150 Ky 


Centro Quirinale: ristrutturazione a 150 Kw 


Reteelettrica di distribuzione a M.Te8&.T 
{sp8sse ricorrenti), nuove cabine di 
frasformazione di tipo normalizzato 


procedure della legge n. 398/1590 


Non vengono utilizzati né fondi, né 


procedure della legge n, 396/1950 


Non vengeno utilizzati né fondi, né 
procedure della legge n. 396/1990 


Ultimato 


Ultimato 


Per riprogrammazione 


C5.4.1.21 Costruzione nuove cabine e ricostruzione per 
adeguamento vecchie cabine di trasformazione 
compresi i relativi piccoli interventi sulle reti di 
M.T e B.T: Adeguamento alle correnti di ce. 


{unificazione 20 Kw) 


Per riprograrmmazione 
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| i | SOGGETTO | | 
CODICE DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO PROPONENTE Note 


05,4.1.22 Cabine di fondo: adeguamento normativo Acea Per riprogrammazione 
c5.4,1.23 Unificazione del livello di tensione della rete M.T Acea Fer riprogrammazione 


a 20Kx. Rete di distribuzione 


C5.4,1,24 Unificazione del livello di tensione della rele M.T. Acea Per riprogrammazione 
a 20 Kv. Ristrutturazione cabine 
Coliegamento 150 KY quirinale - Collatino, tratto Acea Ultimato 
in cavo: Esquilino - Collatino 
adi Acea Ultimato 
ina Add.EUR-Acilia ACèA Ultimato 


c5.4.2.Î7 = [Monte Mario: completamento serbatoio Ultimato 
Telecontrollo depuratori e impianto di Acea Ultimato 
sollevamento fognatizi 

Trattamento centralizzato e smaltimento Acea Per riprogrammazione 


integrato dei fanghi di depurazione 
F.S_SpA. Intervento inserito in un precedente 
piano aziendale non più valido, non 
rientra tra i progetti finanziati ngi 
vigenti piani di sviluppo della FS S.p.a 


Linea di gronda-orientale 


Intervento inserito in un precedente 
piano aziendale non più valido, non 
rientra tra i progetti finanziati nei 
vigenti piani di sviluppo della FS S.p.a 


Impianti merci di Settebagni 


Intervento non realizzato per lo 
spostamento in altra sede 
dell'impianto Dinamico Polifunzionale 


e1.5.1 Restduro del complesso della sede di via Pola Luiss a 
e2,1,5 Business Innovazion CENTER nell'istituto PROVINCIA DI Per riprogrammazione 
Professionale Giorgi in via Collatina ROMA 


f1.1 [Realizzazione del Polo europeo dello speltacolo | COMUNE DI ROMA - Per riprogrammazione 
e della comunicazione a Cinecittà E.G.C. 


Linea di collegamento Termini-Smistamento per 
materiale AM 
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DECRETO 10 maggio 2001. 


Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modificazioni del Piano degli interventi persil Grande 
Giubileo del 2000. 


IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 


DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000 


Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18.settembre 1996, afferente l’ado- 
zione del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come successivamente modificato ed 
integrato; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministrian data 8 maggio 2000, concernente la dele- 
ga di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Mmistro dei lavori pubblici in materia di Roma 
capitale e Giubileo 2000; 


Vista la deliberazione n. 1/2001, adottata dalla Commissione per Roma capitale ex lege 
n. 651/1996, nella seduta del 24 aprile 2001; 


Ritenuto, a mente dell’art. 1, comma 2, della legge n. 651/1996, di dover procedere all’adozione 
delle modificazioni del Piano degli interventrperil Grande Giubileo del 2000, come risultanti dalla deli- 
berazione n. 1/2001 della Commissione pef.Ròma capitale; 


Decreta: 


Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 
2000, così come definité.dalla Commissione di cui all’art. 1, comma 2 e 2-bis, della legge 23 dicembre 
1996, n. 651, nella seduta del 24 aprile 2001, con deliberazione n. 1/2001, allegata al presente provvedi- 
mento di cui formaparte integrante. 


Roma; 10 maggio 2001 
Il Ministro: NESI 


Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2001 
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 262 
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COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE 


EX LEGE n. 651/1996 


Deliberazione n.1/2001 


Seduta del 24 aprile 2001 


Oggetto: Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 
2000. 


La Commissione per Roma Capitale 


VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di “Conversione in legge con modificazioni, del 
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: “Misure urgenti per il Grande Giubileo 
del 2000”; 


VISTA la legge 16 dicembre 1999,,Nn<494, recante “Disposizioni temporanee per agevolare 
gli interventi ed i servizi di afcòoglienza del Grande Giubileo dell’anno 2000”; 


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 18 settembre 1996, afferente 
l’adozione del Piano (dégli interventi per il Giubileo 2000, come successivamente 
modificato ed integrato; 


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 
concernente la-delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro 
dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo del 2000; 


VISTA la nota; prot. n.440, in data 23 aprile 2001 con la quale i) Presidente del Consiglio 
dei Muistri, al sensi dell’art.2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.396, delega 
il Ministro dei lavori pubblici, delegato per Roma Capitale e Giubileo 2000, a 


presiédere la seduta in data odierna; 


VISTO)il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il Sindaco 


24 


22-83-2001 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 194 


di Roma è stato nominato Commissario straordinario del Govenìo per il 
coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienzartel Grande 
Giubileo dell’anno 2000, nell’ambito del territorio comunale di Roma’ 


UDITA la relazione del Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi in 
ordine 
- agli adempimenti eseguiti dall'Ufficio per Roma Capitale e-grandi eventi, circa la 
rendicontazione degli interventi alla data di ultimazione dei laverrindicata nel Piano; 
- alle richieste di modificazioni ed integrazioni presentate da $eggetti titolari di interventi 
inclusi nel Piano; 


CONSIDERATO che l’Ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai 
soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di 
ultimazione lavori e, ove questa non fosse,‘Mtervenuta, lo stato di attuazione 
dell'intervento alla data della prevista ultimazione dei lavori indicata nel Piano, 
supportato da una relazione circostanziata sullèCause dei ritardi maturati, significando 
che, sulla base della suddetta documentazione la Commissione avrebbe valutato 
l’imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al 
fine di assentire un termine suppletivo divultimazione laddove si configurassero eventi 
non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza 
maggiore, ovvero, in caso contrario, operare il relativo definanziamento; 


RITENUTO, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, della 
relativa documentazione a supperto e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, 
di modificare ed integrarc4lSPiano degli interventi per il Grande Giubileo dell’anno 
2000; 


RITENUTO di non assentiretermini suppletivi eccedenti la data del 31 dicembre 2000; 


RITENUTO di assentiresi termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di 
cu) al’ALLEGATO B, in quanto i motivi di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni 
rese in sede divvendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun intervento, 
appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al caso fortuito e, comunque, non 
riconducibilialla diretta responsabilità del soggetto beneficiario o a sua colpa; 


CONSIDERATO che, ai sensi della propria deliberazione n.9/2000 del 14 dicembre 2000, 
sone hella disponibilità di questa Commissione L. 348.886.860; 


CONSIDERATO che, per la realizzazione degli interventi di cui all’ALLEGATO A, sono 
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risultate necessarie minori occorrenze finanziarie, come indicato a fiande di ciascun 
intervento, per un ammontare complessivo di L. 30.272.453,191; 


RITENUTO, conseguentemente, di ridurre il costo e le assegnazioni finanziarie per la 
realizzazione degli interventi di cui all’ALLEGATO B nella misura a fianco di 
ciascuno di essi indicata; 


RITENUTO di disporre -sulla base delle risultanze delle rendieontazioni degli interventi 
alla data dì ultimazione degli stessi indicata nel Piano e delle comunicazioni presentate 
dai soggetti beneficiari- ai sensi dell’articolo 1, comm®$3-bis, della legge n. 651/1996, 
per mancata osservanza delle indicazioni temporalivdi piano, non riconducibili ad 
ipotesi di forza maggiore o caso fortuito, il defiamziamento degli interventi di cui 
all’ALLEGATO €, nella misura a fianco di\eiascuno di essi indicata, per un 
complessivo ammontare di L. 713.989.223 che sono acquisite alla disponibilità di 
questa Commissione, fatta salva la maggiotsomma che, eventualmente si renderà 
disponibile in esito alla procedura prevista all’articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 
651/1996; 


RITENUTO, altresi, ai sensi e per gli effetti dell’art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 
1999, n. 494, di stabilire che i soggetti beneficiari di cui all’ALLEGATO C sono tenuti 
ad assumere, sulla base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le 
determinazioni necessarie ad gssiturare la funzionalità delle parti degli interventi già 
realizzate; 


CONSIDERATO che, per effètto delle succitate ricognizioni, riduzioni di stanziamenti, 
defimanziamenti, risultanonelle disponibilità di questa Commissione: 


- disponibilità precedenti L. 348.886.860 
- minori occorrenze finafiziarie (AIA) L. 30.272.453.19] 
- definanziamenti ex‘arî.1, comma 3-bis, legge n. 651/1996 (AI.C) LL. 713.989.223 

per un complessivo-ammontare di L.,31.335.329.274 


RITENUTO diCaccogliere le richieste di integrazione finanziaria, relativamente agli 
interventi idicati nell’ALLEGATO D, nella misura e per le motivazioni indicate a 
fianco didciascuno di essi per un importo complessivo di L. 14.750.338.926; 


CONSIDERATO che, per effetto delle suddette assegnazioni finanziarie, restano nella 
disponibilità della Commissione L. 16.584.990,348; 


RIFENUTO di accogliere la richiesta di disaggregazione, senza oneri finanziari aggiuntivi. 


"06 


22-8-2001 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 194 


indicata nell’ALLEGATO E, dell’intervento, rubricato con codice A 01.33%di titolarità 
della Confraternita del SS. Sacramento ed Anime Sante, in ragione della differita 
fattibilità della parte dell’intervento da realizzare con fondi propri della Confraternita a 
seguito del protrarsi della Conferenza di servizi dal 23 febbraio 1999/al 12 gennaio 
2001; 


CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n.494, le 
somme di cui all’art. 2, comma 2-bis, del decreto legge/23 ottobre 1996, n.551, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, 1.651, ovvero le somme 
non utilizzate relative ad interventi revocati, possono essere utilizzate per il concorso 
agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti.che ne facciano richiesta per la 
gestione dei servizi di base e speciali nei comuniCinteressati dagli eventi giubilari 
durante l’anno 2000; 


RITENUTO di destinare a tale finalizzazione le attuali disponibilità di L. 16,584.990,348; 


A voti unanimi 


DELIBERA 


ì. Sono approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui 
all’ALLEGATO B. 


2. Gli interventi di cui aINALLEGATO A sono definanziati nella misura a fianco di 
ciascuno di essi indicata. 


3. Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano, sono definanziati, nella 
misura a flanco«dì, Ciascuno di essi indicata, gii interventi di cui all’ALLEGATO C. 


4. Ai sensi eper gli effetti dell’art.7, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494, i 
soggetti beneficiari di cui all’ALLEGATO C sono tenuti ad assumere le conseguenti 
determinazioni in ordine alle parti degli interventi già realizzate in termini di 
funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle esigenze del soggetto titolare 
medesimo. 
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5. Sono assentile Îe integrazioni di finanziamento indicate nell’ALLEGATO:D. 

6. Restano nella disponibilità della Commissione lire 16.984.990.348. 

7. E’ assentita la disaggregazione di cui all’ALLEGATO E. 

8. Le attuali disponibilità finanziarie di lire 16.584.990.348 son0 destinate per il concorso 
agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni e dagli enti che nè&banno fatto richiesta per la 


gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante 
l’anno 2000. 


Il presidente: NESI 


Il segretario: BARBATO 
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ALLEGATO "A" 


MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE 


DISPONIBILITA' 
SOGGETTO (minori.occorrenze 
BENEFICIARIO finanziarie) 


DENOMINAZIONE 
INTERVENTO 


Centro di accoglienza per giovani |. 
tossicodipendenti {Roma}. 

Ristrutturazione dei locali dell'ex 
Ospedale S. Anna 


USI, RM A 


5.126.152 


Centro di accoglienza diumo per 
pellegrini € per anziani {Roma}. 
nell'edificio “S. Giuseppe Doria” 


IPAB "S Trancesca Romano" I 
Roma 


1.622.168 


Centro di accoglienza per minori 
(Fiumicino/Roma]. 
Ristrutturazione di un immobile 
del comune di in iocalità 
Passascuro 


Comune/di l'iumicino 


14.292.687 


Centro di accoglienza c assistenza 
sociale per persone disagiate 
(Plumicino/Rama) Cosiruzione 
nuovi locali e ristrutturazione 
locali esistenti 


Comune di Fiumicino 


140.905.766 


Centro di accoglienza,e di 
assistenza sociale pet persone 
[disagiate (Civitavecthia/Roma) 
I 7, Ristrutturazionelcd-ampliamento 
li. scuola clemedttare in località 
Paniano 


Comune di Civituvecchia 


‘A Joi 


131.659.688 


Progettodî ristrutturazione e 
completamento del complesso sito 
in Via delle isole 


Ordine del SS. mo Sulvatore 
di S. Brigida 


| 
iA_lo1 |26/1 


220.130 


Riqualificazione del villaggio della Contralernita del SS. 
solidaricia' {Roma} - 1° stralcio Sacramento cd Anime Sante 


78.967.074 


Incentivi all'iniziativa privata nel 
settore dell'accoglienza di 

pellegrini in condizioni disagiate. | 
Investimenti integrativi dei 
programmi delle Amm.ni | 
pubbliche 


Regione Lazio 


561.144.000 


Campeggio {Fiano 


Comune di Fiano Romana 
Romano/koma). Completamento 


9.035.714 
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DISPONIBILITÀ" 
DENOMINAZIONE SOGGETTO {minori occorfenze 
INTERVENTO BENEFICIARIO finanziarie) 


Centro di accoglienza Iuristica 
{Anticoli Corrado/Roma). 
Ristrutturazione di Palazzo 
Carboni 


Comune di Anticoli Corrado 


65.951.970 


Ostello di accoglienza per turismo 
sociale (S, Martino al RAR 
P Vil 
Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex cc 
colonia c allestimento 
7.819.348 
Centro di accoglienza 
{Contigliano/Riett} 3 : Dr 
3 ; adi C n omligit 
Ristrutturazione di Villa OpnEN C onliino 
Franceschini 
72.637.919 
Centre di accoglienza (Larina} 
Ristrutturazione istituto Istituto Professionale di Stato 
Professionale di Stato per per l'Agricoltura e l'Ambiente, 
VAgricolura e l'Ambiente, San San Benedetto 
Benedetto 
1.423.400 
Arca archeologica dei Fori 
igli : infi î ; 
Vnperia i: Supporto in Srirativa e Giani: 
didattico perla comelta fruizione 
dell'areaVfirorense 
2.049,200 
Mura di Roma. Interventi di 
restauro e consolidamento delle . 3 
; Comune di Roma 
mura Aureliane nel tratto Campo 
Boario - latgo Lazzarini 
29.076.479 
Restauro della Casa di $. Brigida [Ordine del SSma Salvatore di 
in Piazza Famese S. Brigida 
12.375.000 


Restauro Chiesa S. Moria Maggiore 


. 
» 
* CI 


500.000 
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DISPONIBILITA' 
DENOMINAZIONE SOGGETTO {mipori occorrenze 
CODICE INTERVENTO BENEFICIARIO finanziarie) 


13 172 Ristrutturazione sa L- Aha degli | 
115.780.117 
30.000.002 
23.785.275 
96.064 
46.193.171 
04/1 
43.804.398 
1.175.540 
Castello Colonna 
19 {Genazzano Roma} Realizzazione Comune di Cienazzano 
di spazi muscali ed espositivi 
146.914.934 


Ala 


Anfileatro romano [Albano 
Laziale/Roma) Sistemazione Arena] Comune di Albano Laziale 
€ spazi circostanti 


Palazzo e Parco Chigi 
{Ariecia/Roma} 


Comune di Ariccia 


Chiesa di San Lorenzo {Civitella 
San Paole/Roma) Restauro 


Comune di Civello S.Paolo 


Area archeologicadellaNilla 
Neroniana {Anzio/Rofha} 
Recupero 


Comune di Anzio 


Riqualificazione Convento $. 
Francesco di ibellegra - | stralcio 


Comune di Bellegra 


Riqualificazione Convento $. 
Francesco di Bellegra - Il stralcio 


Comune di Bellegra 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


DENOMINAZIONE 
INTERVENTO 


Risanamento e consolidamento 
della Parrocchia di S. Michele 
Arcangelo 


Ristrutturazione del Palazzo 
Vescovile di Acquapendente 
(Viterbo) per la realizzazione di un 
musco civico diocesiano 


Musco della cristianità 


Chiesa di S. Francesco (Rieti) 
Restauro e sistemazione delle aree 
cslerne 


Completamento funzionale 
dell'Abbazia di S. Quirico & 
Giulitta 


Santuario Madonna della Rocca 
{Fondi/Latina) Sistemazione via e 
parcheggio 


Abbazia di Fossanava 
{Priverno/Latina) Recupero del 
piano superiore del Monastero (1° 
stralcio funzionale) 


Chiesa di SS. Cosma e Damiano. 
Restauro 


BENEFICIARIO 


DISPONIBILITÀ! 
SOGGETTO 


(minori occorrenze 
finanziari®) 


Comune di Capena 


4,261,393 


Diocesi di Viterbo 


80.000 


Capiloladella Basilica 
Catiedrale di Viterbo 


2.691.778 


Comune di Rieti 


7.017.411 


Comune di Micigliano 


6.328.586 


Comune di Fondi 


37.857.932 


Comune di Priverno 


13.842.912 


Comune di Santi Cosma e 
Damiano 


10.000.004 
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CODICE 


DISPONIBILITA' 
(minori occorrenze 
finanziarie) 


DENOMINAZIONE 
INTERVENTO 


SOGGETTO 
BENEFICIARIO 


Chiesa di San Marco {Latina} 
Restauro 


Provincia di Latina 


Sistemazione area attrezzata 
esterna al Santuario della Madonna 
di Canneto 


Comune di Settefrati 


Ristrutturazione Chiesa di Santo 
Stefano {Settefrati/Frosinone) 


Comune di Settefrati 


Mostre. Programma di esposizioni 
d'arte da svolgersi nelle Scuderie 
Papali di Roma 


Agenzia Romana per il 
Giubileo 


Agenzia Romana per il 
Giubileo 


Convegno internazionale 


Concorsi finalizzati 
all'artfiecchimento del patrimonio 

culturale (di Comune, Provincia € 
Regione) 


Agenzia Romana per il 
Giubileo 


Iniziative e mostre d'arte 
contemporanea a Roma e nel Lazio 


Apenzia Romana per il 
Giubileo 


Viale ‘Trastevere, via Morosini, via 
Garibaldi, passeggiata del 
Gianicolo {Koma) Interventi di 
manutenzione ed arredo dei 
principali itinerari degli autobus 
turistici (prima fase) 


Comune di Roma 


8 
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DISPONIBILITÀ® 
DENOMINAZIONE SOGGETTO {minori occorfenze 
INTERVENTO BENEFICIARIO finanziarie) 


Via S.Gregorio, via G.lanza, via 
Washington . Interventi di 
manutenzione ed amedo dei Comune di Roma 
principali itinerari degli autobus 
turistici 
56.612.498 
"BOR": Progetto di 
riqualificazione ambientale di 
Borgo S. Spirito ed aree limitrofe Comune di Roma 
neil'arca della basilica di 5. Pietro 
in Vaticano 
23.399.004 


* 
» 
. 


Area della Basilica di San Pietro in 
Vaticano, Interventi 
sull'iluminazione pubblica ACEA 
esistente e realizzazione di nuova 
illuminazione . 
772.748 
Infrasirutturazione urbana area 
; x . R 2000 S.pa. 
Stazione di S. Pietro CIAOO 
972.523.410 
“GIO”: Progetto riqualificazione 
ambientale o piazza S. Giovanni une ni 
ed arce limitrofe nell'arca della 
basilica diS/ Giovanni 
18.519.000 


MAR": Progetto di 

nqualificazione ambientale di 

piazza S. Maria Maggiore ed aree Comune di Roma 
limitrofe nell'area della basilica di 

5. Giovanni 


32.999.996 


“CRO": Progetto di 
riqualificazione ambientale di 
piazza S. Croce in Gerusalemme Comune di Roma 
ed aree limitrote nell'area della 
basilica di $. Giovanni 
10.998.999 
SQUA": Pragetio di 
riqualificazione ambientale di via 
02.2.6 Santi Quattro Coronali ed arce Comune di Roma 
limitrofe nell'area della basilica di 
5. Giovanni 
9.199.996 
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DISPONIBILITA' 
DENOMINAZIONE SOGGETTO (minori occorrenze 
INTERVENTO BENEFICIARIO finanziarie) 


Recupero funzionale è 

valorizzazione edifici storici Azienda Complessa 
ospedale S. Giovanni in Roma. Ospedaliero S. Giovanni. 
Compario funzionale al Giubileo Addolorata 

por l'accoglienza dei pellegrini. 


2.108,926.801 


"PAO": Progelto di 
iquali i tent i ; 
riqua ificazione ambien - di Civis di bara 
piazzale S. Paolo ed aree limitrofe 
nell'area della basilica di S. Paolo 
54.799.002 
"LUN": Progetto di 
riqualificazione ambientale di 
lungotevere $. Paolo ed aree Comure diRoma 
limitrofe nell'area della basilica di 
S. Paolo 
28.577.000 


"OST": Progetto di riqualificazione 
ambientale di via Ostiense ed aree Comuinedì Roma 
limitrofe nell'arca della basilica di da 
5. Paolo 
15.804.007 

Arca della Basilica di-SamPaolo 
Fuori le mura. interventi 
sull'illuminazione piibblica ACEA 
esistente c realizzazione di nuova 
illuminazione. 

467.248.785 
"ATT*Fornitura e posa in opera 
attrezzature temporange nelle arce Give di 
delle basiliche di S. Pietro, S. Di i 
Grovanni e S. Paolo 

50.398,998 

Lavori di recupero infrastrutturale 
e vegetazionale: giardini dei Comune di Roma 
bastioni 

660.000.000 


Lavori di recupero infrastrutturale . DE 
05 01/2 del fossato Comune ili Roma 
13.999,900 
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DISPONIBILITÀ' 
(minori occort'enze 
finanziarie) 


73.000.290 

Comune di Roma 
54.000.004 
19.000.000 
84.000.005 


DENOMINAZIONE 
INTERVENTO 


SOGGETTO 
BENEFICIARIO 


CODICE 


Giardini di San Giovanni e via 
Carlo Felice (Roma) Creazione di 
un giardino recintato ed aperto a) 
pubblico 


Comune di Roma 


Restauro del parco di Villa 
Borghese: Restauro dei Giardini 
del Lapo 


Restauro del parco di Villa 
Borghese: Parco dei Daini 


Comune di Roma 


Riqualificazione dei parchi della 
Caffarella e degli Acquedotti 
(Appia Antica) (Restauro 
manufatti storici:Ponti Annia 
Regilla,Ninfeo Egeria, S.Urbano, 
Colombario Costantiniane, Terre 
Valca 


Comune di Roma 


Area archeolegica’del Celio. 
Sezione polizia turistica e banda 
nella ex/palestra dei vigili. 


Comune di Roma 
5.660.859 
ITALGAS 
682.400 
22.000.004 
80.000.002 


Riscaldamento $. Gregorio e 
Cappella Salvati 


Villa Doria Pamphilj fRoma} 
Bonifica e recupero vegelazionale 
dei Giardini del Teatro. 


Comune di Roma 


n 
n 


Parco di Monte Mario e casali 
Mellini - Monte Mario: 
Consolidamento delle pendici e 
miglioramento degli accessi. 


Comune di Roma 
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DISPONIBILITA' 
DENOMINAZIONE SOGGETTO (minori occorrenze 
CODICE INTERVENTO BENEFICIARIO finanziarie) 


PNAnb straordinario di prevenzione Comune di Nemi 
e sicurezza 
41.182.529 
Bosco e cave nel parco dei Castelli 
Romani (Marino/Roma)} laterventi Provincia di Roma 
di riqualificazione 
256.000.000 
Villa Comunale di Pratogiardino 
(Yiterbo)Lavori di manutenzione Commné di Viterbo 
straordinaria 
4.835 
Rifiuti solidi urbani {lerritorio 
Provincia di Roma) Raccolta BORE 
; : si Provincia di Roma 
differenziata nelle principali aree 
di visita 
350.000.000 


Fornitura di 130 ablgbus COTRAL 
extraurbani ditipo.lungo da 12 mi. 
50,226.400 
Fornitura di 30 autobus l 
i L 
extraurbani di media capacità SOLA 
10.489,900 


S.P. Marino due Santi 
{Marino/Roma} Allargamento dal 
Km 0+000 al Km 3+800 dalla S.S. 
Appia alla S.S, via dei Laghi 


Provincia di Roma 


1.309.127.060 


S.P. Laurentina dal GRA fino al 
DI 17009: pere : Provincia di Roma 
adeguamento e manutenzione 
straordinaria 
24.923.000 
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DISPONIBILITÀ 
DENOMINAZIONE SOGGETTO (minori occorrenze 
CODICE INTERVENTO BENEFICIARIO finanziarie) 


355.004.000 


Collegamento SP Setiecamini - SP | 
Pantano - SS 636 Maremmana 

{Guidonia/Roma) Realizzazione 
del tratto di collegamento 


Provincia di Roma 


Miglioramento viabiltà provinciale 
di collegamento tra Roma e te aree 
di visita e di accoglienza (1° 


Provincia di Latinà 


stralcio) 
1.860.564.599 
Interventi per la manutenzione e 
riqualificazione della rele stradale Provincia di Vilerbo 
provinciale (1° e Il stralcio) 
975,746,279 


Raddoppio ed elettrificazione del 
tratto La Storta - Cesano ed 
elettmficazione fino a Viterbò 


Ferrovie dello Sialo 


22/02 
13,999,971 
Altrezzatura impiantistica: clettrica 
22 02/2 siglefonica idraulica e autovisiva 
(II stralcio) 
84.336.793 
Dispositivi indicativi e di ssa 
22 08/1 dii (E lotto) 
22.013.582 
22108/2 
54.895.609 


1.744.000.000 


Area Grandi Eventi - Tor Vergata 
(Roma) altrezzalura impiantistica: 
elettrica delefonica, idraulica ud 
audiovisiva 


Dispositivi indicativi e di 
segnalazione (H jotto) 


—_ gg 
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DISPONIBILITA' 
DENOMINAZIONE SOGGETTO (minori occorrenze 
INTERVENTO BENEFICIARIO finanziarie) 


Area dei Grandi eventi di Tor 
Vergata. Transenne di sicurezza 
tipo “ceta" necessarie allo 
svolgimento di manifestazioni 


Comune di Roma 


60,000.000 


Iuminazione ponti - banchine del 
tevere - isola tiberina (Roma) - ACEA 
piano generale di illuminazione 
ambientale 

988.750.159 
Attrezzature specifiche per il ANA 
centro storico 

4.860.000 

Ospedale Angelucci 
(Subiaco/Roma) Potenziamento USL RMG 
del pronto soccorsy 


Complesso ospedaliero 
(Bracciano/Roma) Pàlenziamento USL RMF 
del pronto soccorsi 


67.642.000 


Dipartimento di emergenza e 
actettazione (DIA) di Il livella per 
arca pediatrica 


IRCUS Ospedale Pedialrico 
"Bambino Gesù" 


139.656.310 


Ospedale Cristo Re {Roma) 


A ; i . E Ospedale Cristo Re 
Realizzazione di nuovi servizi 


187.374.740 


Lavori di manutenzione 

straordinaria ed adeguamento alle 

normative vigenti dell'edificio Comune di Roma 
viale Trastevere n° 18 Roma (cx 

ufficio contravvenzioni) 
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DISPONIBILIFA' 
DENOMINAZIONE SOGGETTO {minori occorrenze 
CODICE INTERVENTO BENEFICIARIO finanziariè) 


Lavori di rifacimento delle 
coperture dell'edificio via della 
Consolazione n°4_ Sede del Comune di Roma 
Comando del Corpo di Polizia 

Municipale 


901.685 


Acquisto apparecchialure 
{elettroniche e non), materiali ed 
arredì per la scuola di Polizia 
Municipale 


Comune di Rome 


61.057 


LE VAN ci LI UL 
risorse umane coinvolte nella 
preparazione dell'Anno 2000) 
{Lazio). Formazione e 
aggiomamento professionale per 
addetti deila Pubblica 


Amministrazione. Impiego 2,395.854.635 


Piano di valorizzazione delie 

risorse umane (fazio), Stromenti 

formativi per l'autoapprendimento;, 

riqualificazione centri di Regione [Lazio 
formazione professionale; progetti 

interregionali; pilotaggio 


programma. 131.395.590 


Regione Lazio 


Adeguamento del'porto-canale ai 
fini della sicurezza dell'accesso è 
per le funzionitdi soccorso 
all'aeroporiò 


Comune di Fiumicino 


2.173.120.000 


Contri informativo del Museo del 
Risorgimento - Realizzazione c 
‘gestione di un centre di 
informazione per cittadini, 
visitatori c pubblica opinione 


Agenzia Romana per la 
preparazione del Giubileo 


584.157.362 


Centri informativo di Via della 
Conciliazione - Realizzazione € 
gestione di un centro di 
informazione per cittadini, 
visitatori e pubblica opinione 


Agenzia Romana per la | 
preparazione del Giubilca 


989.094.428 


Centro servizi stampa (Roma) 
Realizzazione di una strultura Agenzia Romana per la 

dotata di mezzi e servizi a preparazione del Giubileo 
disposizione dei mass media 


589.820.292 
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DISPONIBILITA* 
{minori occorrenze 
finanziarie) 


DENOMINAZIONE 
INTERVENTO 


SOGGETTO 
BENEFICIARIO 


CODICE 


ch 


Contributo per l'assolvimento dei 
compiti indicati al comma 4 
dell'art. i della legge 23 dicembre 
n.651 


Agenzia Romana per la 
preparazione del Giubileo 


5:394.122.951 


51.730.154 
770.963.158 
142.427.425 


819.290.331 


30.272.453.191 


Sistema di previsione dei flussi 
turistici Realizzazione e gestione 
del sistema di previsione € 

simulazione degli afflussi 


Agenzia Romana per la 
preparazione del Giubileo 


Agenzia Romana per la 
preparazione del Giubileo 


Sistema unitario di prenotazione. 
Realizzazione e gestione 


Sistema informativo e di 
comunicazione. Realizzazione € 
gesuone 


Agenzia Romana per la 
preparazione del Giubileo 


Modello di supporto alle decisioni 
per la preparazione e gestione del 
Giubileo Agenzia Romana per la 
preparazione del Giubileo 


Agenzia Romana per ia 
preparazione del Giubileo 
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Allegato B 


Termini suppletivi 


Codice ; . Soggetto Termine Na. 
3 M / 
URCGE Titolo dell'intervento Bereicisrio | susplshvo otivazione 


agosto |Interventofunzionale alla Giornata 
; Moridiale della Gioventù 
Per differita consegna di un arazzo 
B1204 dicembre dovuta ad esigenze di 
2000 rappresentanza del Capo dello 
Stato 
Basilica S, Maria Salome 
B1955 Scala Santa Ente Chiesa di marzo 
{Veroli/Frosinone) S. Maria Salome 2000 
Ristrutturazione 


Area dei Grandi Eventi di 
Tor Vergata Provveditorato 
D2210 Aree di stazionamento alle opere agosto 
per pulman e pubbliche del 2000 
adeguamento percorsi Lazio 
pedonali 
dicembre 

—° n 
maggio 

_ 


— = 


Complesso conventuale 
di Santa Maria della 
Quercia {Viterbo) Centro 
Accoglienza per Pellegrini 


Diocesi di 
Viterbo 


Palazzo del Quirinale 
{Roma} Restauro degli 
arazzi 


Ministero per i 
Beni Culturali e 
Ambientali 


Per avverse condizioni 
metereologiche 


Intervento funzionale alla Giornata 
Mondiale della Gioventù 


Sedi di zona e aree 
intermedie attrezzate 
(Roma) Potenziamento 

della sede di zona viale 
Tor di Quinto; 


Per scoperta archeologica 


Servizi igienici 
permanenti\Noleggio, 
installazione € gestione 
di 120 bagni permanenti 
a servizio delle aree 
basilicali 


Per consentire l'ultimazione della 
rimozione dei bagni pubblici 
allestiti presso la Basilica di S. 
Paolo ed utilizzati fino a gennaio 
2001 
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Allegato C 


Definanziamenti 


Codice ; PA Soggetto . 
URCGE Titolo dell'intervento DefiNmnziamento 


B1616 


EOICI 
AO733 


Ministero per i 
Beni Culturali £ 157.391.884 
Ambientali 


AMA 546.982.439 


Comune di 
Lenola 


‘TOTALE 


Palatino - Foro Romano {Roma} Tempio di 
Romolo Completamento restauro 


Automezzi ed attrezzature per il territorio 
comunale (Roma}. Creazione di Isole 
Ecologiche per la raccolta differenziata del 
rifiuti 


Centro di accoglienza turistica 
{Lenola/Latina) Completamento del 
complesso turistico Miracolle 


9.614.900 


713.989.223 
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Allegato D 


Integrazioni di finanziamento 


Codice : . Soggetto Integrazione di 30,00 
È dell t PI i 
URCGE Uol arrona Beneficiario finanziamento MeBKasgne 


della Gioventù 


Pellegrini 


Complesso conventuale : ia . 
i . Contributo per ulteriori lavori e 
di Santa Maria della Diocesi di forniture ultimati entra to 2000 
A0132 |Quercia (Viterbo) Centro L05919 MSI 
È Viterbo e finalizzatizalia Giornata Mondiale 
Accoglienza per 


Basilica 8. Maria 
Salome - Scala Santa 
(Veroli/Frosinone) 
Ristrutturazione 


Ente Chiesa di 
S., Maria 
Salome 


Per lavorazioni eseguite entro marzo 
2000 


B1955 23,571,960 


C0401 ; 
C0402/b Terminal bus 
Centro di prima Comune di Per provvedimento giurisdizionale del 
; 126/147 424 . - 
accoglienza Castel Gandolfo Tribunale di Roma 
C0403 : . 
Area di parcheggio bus 


Sottopasso di Castel 
Sant'Angelo 
(Costruzione di un 
sottopasso stradale di 
circa 1500 metri e dì 
una stazione di scambio 
parcheggio per circa 25 
posti pullman] 


Per oneri di collaudo non conteggiati 
dal Comune a seguito del 
definanziamento e all'atto della 
restituzione dell'originario 
finanziamento 


GRA tratto Pisana- 
Aurelia [Roma] 
Realizzazione della terza 


DO7D1 
corsia e svincoli (Lattò 


DI1OI ANAS 940.000.000 
23b) 
Collegamento tra la S.P. 
Nomentana - S.P. San 
D1312 | Martino via Vallagati 432.511.000 Per maggiori oneri di esproprio 
(Moritèrotondo / 
Roma) 


Adeguamento 
funzionale ed 
ampliamento del porto Autorità 
DI6DI di Civitavecchia, nuove portuale del 8 174.000.000 
banchine commerciali. porto di 
Qpere marittime ed Civitavecchia 
idrauliche adeguamento 
del porto (I° lotta) 
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Per la corresponsione del premio di 
accellerazione 


Provincia di 
Roma 


GAIMUnE:Sì 70.291.046 
Roma 


Per riconoscimento di riserve in sede 
di lode arbitrale esecutivo 
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Allegato D 


Integrazioni di finanziamento 


Codice ss Integrazione di si 
! Motivaz: 
URCGE Titolo dell'intervento ss nà finalzianionto tivazionie 


cio 
Bic 


== 


Integrazione mei limiti del 5% 
dell'importo di contratto, per la 
realizzazione opere, in parte 

impreviste ed parte migliorative, 
realizzate nei termini di piano ai 
sensì dell'art.25, comma 3, della 
Legge n.415/99 


Sedi di zona e aree 
intermedie attrezzate 
(Roma) Potenziamento 
della sede di zona Porta 
Cavalleggeri. 


Integrazione nei limiti del 5% 
dell'importo di contratto, per la 
realizzazione di opere, in parte 

impreviste ed in parte migliorative, 
realizzate nei termini di piano ai 
sensi dell'art,25, comma 3, della 
Legge n.415/99 


Sedi di zona e arte 
intermedie attrezzate 
{Roma} Potenziamento 
della sede di zona via 
Giolitti. 


Integrazione nei limiti dei 5% 
dell'importo di contratto, per la 
realizzazione di opere, in parte 

impreviste ed in parte migliorative, 
realizzate nei termini di piano ai 
sensi dell'art,25, comma 3, della 
Legge n.415/99 


Sedi di zona e aree 
intermedie attrezzate 
{Roma} Realizzazione di 
una sede di zona vicolo 
Savini, 


Integrazione nei limiti del 5% 
dell'importo di contratto, per la 
realizzazione di opere, in parte 

impreviste ed in parte migliorative, 
realizzate nei termini di piano ai 
sensi dell'art.25, comma 3, della 

Legge n.415/99 


Sedi di zona e aree 
intermedie attrezzate 
{Roma) Realizzazione di 
una sede di zona via 
Bellami. 


Integrazione nei limiti del 5% 
dell'importo di contratto, per la 
realizzazione di opere, in parte 

impreviste ed in parte migliorative, 

realizzate nei termini di piano ai 
sensi dell'art,25, comma 3, della 

Legge n.415/99 


Ristrutturazione opere 
civili nell'Area 
Intermedia Attrezzata 
(A.L.A.) Vià Sannio. 


Integrazione nei limiti del 5% 
dell'importo di contratto, per la 
realizzazione di opere, in parte 

impreviste ed in parte migliorative, 

realizzate nei termini di piano ai 
sensi dell'art.25, comma 3, della 

Legge n.415/99 


Sedi di zona e aree 
intermedie attrezzate 
{Roma} Potenziamento 

dell'area intermedia 

attrezzata (AIA) via 
Campoboario. 
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Allegato D 


Integrazioni di finanziamento 


Codice . È Soggetto Integrazione di 0 
t t alle . 
URCGE Titalo dell'intervento Beneficiario finanziamento Motiggpagne 


Ospedale G.B, Grassi di 
Ostia (Roma) 
Completamento della 
E0204 paiono de USL RM D 22.000.000 
Dipartimento 
Emergenza Accettazione 
di primo livello (1° 
stralcio funzionale) 


FO402 


Per spese \di’callaudo erroneamente 
nonveonteggiate nel quadro 
economico 


Per incremento del numero degli 
interventi sottoposti a monitoraggio e 
per il protrarsi del monitoraggio 
stesso a causa delle proroghe 
concesse per l'ultimazione degli 
interventi nel corso dell'anno 2000 


Ufficio del 
Programma per 524.282.962 
Roma Capitale 


TOTALE 14,750.338.926 


Osservatorio sul Piano 
del Giubileo 
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Allegato E 


Disaggregazioni 


Codice Titolo Soggetto 
URCGE dell'intervento Beneficiario |Finanziamento |Cofinanziamento Costo stimato 


AD133 700.000.000 8.901.013,000 9.601.013.000 


AO133/1 700,000:000 sa 700.000.000 
A0133/2 8.901.013,000 8.901.013,000 


01A8042-8043 


Confraternita 
del SS. 
Sacramento ed 
Anime Sante 


Riqualificazione 

del villaggio della 

solidarietà (Roma) 
1° stralcio 


Confraternita 
del SS. 
Sacramento ed 

Anime Sante 


Riqualificazione 

del villaggio della 

solidarietà (Roma) 
1° stralcio 


Confraternita 
del SS. 
Sacramerito ed 
Anime-Sante 


Riqualificazione 

del villaggio della 
solidarietà (Roma) 

completamento 


GIAMPAOLO LECCISI, direttore FRANCESCO NOCITA, redattore 
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 
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MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» « tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - «ib 06 85082147: 
-— presso le Librerie concessionaria Indicate nelle pagine precedenti. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 15716029. 
La inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, pressole agenzia in Roma è 
presso le librario concessionarie. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001 


Ministera.dal Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprife 2001) 
Gii abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio a termina al 31 dicembre 2007 
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 divembre 2001 


PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI 
Ogni! tipo di abbonamento comprenda gli indici mansili 


Lira Euro Lira Euro 
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, Tipo È - Abbonamento al fascicoli della serla sape- 
inciusi tutti | supplementi ordinari: ciale destinata alle laggi ed ai regolamenti 
- annuato 608.000 262,96 regionali: 
289.000 149,25 - annuale 54.74 


Mpo AT - Abbonamento al fascicoli della serie 35,11 
gonerale, inciusi i supplementi ordinari Abbonamento. aiascicoli della seria speciale 
contenenti i provvedimenti legislativi: destinata afvoncorsi indetti dallo Stato e dalie 
» fnnualae altra pubbliche amministrazioni; 
- annuatè 


Abbonamento ai supplementi ordinari con 

tenenti provvedimenti non legisiativi: Completo. Abbonamento ai fascicoli delta 

- annuale Li serie generale, inclusi i supplementi ordinari 

contenenti i provvedimenti legistativi @ non 

lagisiativi ed al tasclicoli delle quattro sere 

Tipo B - Abbonamento al fascicoli della seria speciale spociali (ex tipa F}: 

destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte - annuale -09?, 566,55 
costituzionale: , 306,25 

+ annuale 4 Tipo F1 - Abbonamento al fascicoli della seria 

generale inciusi | supplementi ordinari 


contenenti provvedimenti legislativi sd ai 
Abbonamento ai lascicoli della serie speciale fascicoli delle quattro serie speciali 


destinata agli atti delle Comunità suropéea: (escluso il tipo AZ): 
- annuale - annuale 
- semestrale 


integrando con la somma di L. 150.000 {€ 77,48) i! versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiate - parte prima - 
prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 2001. 

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale 

Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serfe speciali I, ll a, ogni 16 pagine o frazione 

Prezzo di vendita di un fascicolo della !V sarfo speciale «Concorsi ed asami» 

Prezzo di vendita di un fascicoio indici mensili, ogni 16 pagine &irazione 

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16)pagine o frazione 

Supplementi straordinari per la vendita a lascicoli, ogri 16 pagine o trazione 


Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 
(Serla generale - Supplementi ordinari - Seria apeclali) 
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) 
Vendita singola: ogni microfiches conti&nhe fino a 96 pagina di Gazzetta Ufficiale 


N.B. — Per l'estero | suddetti prezzi sono aumentati del 30%. 


PARTE SECONDA - INSERZIONI 


! prezzi di vendita; Ih.abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli dele annate arretrate, 
compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L'importo degli abbonamenti dave assere versato sul c/c postale n. 16718029 intestato all'Istituto Pollgrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei 
fascicoli diaguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla traamissione del detl riportati sulla 
relativa lascatta\di abbonamento. 


Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure aila vendita della Gazzette Ufficiala bisogna rivol- 
geral direttamente all’Amminisirazione, presso l'Istituto Poligrafico è Zecca dello Stato - Plazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 


Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite Ufficio inserzioni Numero verde 
DÒ 85082140/2221/2276 - Fax 2520 800-8364035 - Fax 95082242 


*$:4 11250194001 %* 


€ 2,32 


